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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 350 

27 Ιουνίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αριθμ. 608 

1. Η Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Ανακαίνιση γραμμής Μηχανοστασίου 
Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής 
συγκροτημάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και 
της Ενωτικής Σιδ. Γραμμής Αξιός - Γέφυρα και Κατα¬ 
σκευή Εναέριας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) της Ενωτικής Σιδ. 
Γραμμής Αξιός - Γέφυρα» (Α.Δ. 608), Προϋπολογισμού 
δημοπράτησης δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων 
πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (18.850.000,00€) μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
σε είκοσι έξι (26) ημερολογιακούς μήνες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

2. Αντικείμενο του Έργου είναι οι εργασίες για: 

3. Α) την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσ¬ 
σαλονίκης Μ.Θ. και την κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, 
ώστε να καταστεί γραμμή κυρίας κυκλοφορίας. 

Β) τη Σηματοτεχνική εξασφάλιση του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Θεσσαλονίκης μεταξύ ΤΧ1 -ΤΧ5. 

Γ) την Ηλεκτροκίνηση της Ενωτικής Γ ραμμής Αξιού - 
Γέφυρας και συμπλήρωση της Ηλεκτροκίνησης στην 
περιοχή του ΜΘ. 

Δ) την αντικατάσταση δύο υφιστάμενων σιδηροδρο¬ 
μικών μεταλλικών γεφυρών με γέφυρες από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (κιβώτια) στις Χ.Θ. 13+316 και Χ.Θ. 14+468 
της Σιδ. Γ ραμμής Θεσσαλονίκης -Πλατέως στην περιοχή 
της Σίνδου. Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

4. Γλώσσα Ελληνική. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό και αποσφράγισης, 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε 
Α.Ε. ορίζεται η 29.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
στα γραφεία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, 
Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 121). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί: 


α) για τις ομάδες τιμών της Κατηγορίας I του Προϋ¬ 
πολογισμού Μελέτης, με το σύστημα της προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος 4.β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

β) για τις ομάδες τιμών της Κατηγορίας II του Προϋ¬ 
πολογισμού Μελέτης, με το σύστημα της προσφοράς 
έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένης 
τιμής της υπηρεσίας, επί του ποσοστού των γενικών 
εξόδων και οφέλους του αναδόχου, του άρθρου 11 του 
π.δ. 609/1985. 

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί α) από το «Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια Αστικές 
Συγκοινωνίες» (Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ.) του Γ Κ.Π.Σ., κατά ποσοστό 
50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ¬ 
ξης (ΕΤΠΑ) και κατά ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και β) από Πρόγραμμα της Δ' 
Προγραμματικής Περιόδου και από το Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων, και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724.8.1993). 

7. Για τη έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 4% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των επτακοσίων πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (754.000,00 €). Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα μηνών από την ημε¬ 
ρομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 
609/1985 όπως ισχύει) μετά την τροποποίηση του με το 
άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 3481/2006). Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Με¬ 
μονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν, 

• στην Πέμπτη τάξη (καλούμενη τάξη), ανεξαρτήτως 
έδρας, καθώς και στην Έκτη τάξη με έδρα το Νομό 
Θεσσαλονίκης ή με δηλωθέντα ως δεύτερο Νομό τον 
Νομό Θεσσαλονίκης, στα έργα οδοποιίας, 
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• στην Πέμπτη τάξη (καλούμενη τάξη), ανεξαρτήτως 
έδρας, καθώς και στηνΈκτη τάξη με έδρα το Νομό Θεσ¬ 
σαλονίκης ή με δηλωθέντα ως δεύτερο νομό τον Νομό 
Θεσσαλονίκης, στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Τέταρτη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Τέταρτη του Μ.Ε.Ε.Π. για ηλεκτρομη- 
χανολογικά έργα, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω από 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινο¬ 
πραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά 
ορίζονται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

Οι προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να διαθέτουν εμπειρία όπως αναλυτικά αναφέρε- 
ται και προσδιορίζεται στο άρθρο 22.7.Β της Διακήρυξης 
επί ποινή αποκλεισμού. 

9. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσμα¬ 
τος της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 §6 του 
ν. 3263/2004 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Φ10/70713 
/5569/16.12.2005 (ΦΕΚ 1851/Β729.12.2005). 

Απόφαση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχει 
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.». 

10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά 
έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς διατί¬ 
θενται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία της ΕΡΓ Α 
Ο.Σ.Ε Α.Ε., οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437 (Διεύθυνση 
Προμηθειών και Συμβάσεων, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ. 
210-5283390, ΡΑΧ 210-5283392) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. με καταβολή ποσού 150 
ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», 
έως 23.7.2008, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. 

11. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην 
Ε.Ε.Ε.Ε.: 4.6.2008. 

12. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερι¬ 
νά 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, 
Καρόλου 27, γραφείο 208 (αρμόδιος: I. Π. Χριστόπουλος, 
τηλ. 210-5283390). 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής Προμηθειών και Συμβάσεων 

Α. ΚΟΡΙΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 21960 

1. Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 


ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ, ΓΑΒΡΙΗ- 
ΛΙΔΗ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ με 
προϋπολογισμό 384.507,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η συνολική αξία 
εργασιών μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται 
στο ποσό των 198.300,72 ευρώ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στο ποσό των 84.878,79 ευρώ για έργα 
κατηγορίας Η/Μ και στο ποσό των 39.935,84 ευρώ για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου Καλαμαριάς Μεταμορφώσεως 7, μέχρι τις 
17.7.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 314323-322 ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2310 480580, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Μωυσίδου X. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου 
της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 
4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

Α Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις Α2,1ης, 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 και άνω τάξη 
για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην Α1 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: 

Α2,1ης, 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΜΕ εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στις: Α1, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 
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ΜΕ εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στις: Α1, Α2, 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.470 ΕΥΡΩ, η 
οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Καλαμαριάς, και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ2007. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Καλαμαριά, 19 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Αριθμ. 1943 

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδό- 
χου για την ενέργεια με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ 
(40) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ¬ 
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΕΙΚΟΣΙ 
(20) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ¬ 
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ και ΕΙΚΟΣΙ 
(20) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ¬ 
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

(1) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αρχάνες 70100, 
Ηράκλειο, Κρήτη, τηλ: +30-2810-753.300, ίαχ: +30-2810- 
753.310, θ-πιαίΙ: ίηίο@3πΐΊθΓ.9Γ, νναό: ιλλλλλ/.βιίΙίθγ.ργ 

(2) Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών: Παροχή 
υπηρεσιών κατάρτισης συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 4,238,000 € (50% δημόσια δαπάνη και 50% 
ιδιωτική συμμετοχή). Κατηγορία Υπηρεσιών: «Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης» [Κατη¬ 
γορία: 24, Αριθμός Αναφοράς ΟΡΟ: 92, Κωδικός ΟΡΥ: 


80422000-8, σύμφωνα με την ταξινόμηση του άρθρου 
78, παράρτημα ΙΙ/Β του π.δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α716.3.2007)]. 

(3) Τύπος Σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσιών 

(4) Τόπος παροχής υπηρεσιών: Όπως ορίζεται στη 
Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

(5) Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον 
διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
τα οποία: είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη 
που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 
139/Α'), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την ΕΕ ή είναι νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ 
ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών, εκπληρώνουν τα κριτήρια 
χρηματο-οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής ικα¬ 
νότητας που αναφέρονται στα εδάφια 1.3.2.3 και 1.3.2.4, 
μέρος Β της Διακήρυξης, έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 
(ΦΕΚ 230/Β'/21.2.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη¬ 
σης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα 
Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.)» (για τους διαγωνιζόμενους της ημεδαπής) ή από 
αντίστοιχο επίσημο δημόσιο φορέα πιστοποίησης της 
χώρας εγκατάστασής τους (για τους διαγωνιζόμενους 
της αλλοδαπής) και διαθέτουν -κατά την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων- πιστοποιημένη από το ΕΚΕΠΙΣ δομή επαγ¬ 
γελματικής κατάρτισης εντός των διοικητικών ορίων 
της Περιφέρειας Κρήτης. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν 
να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή 
κοινοπραξίας εξωχώριες (οίί-εΐιοΐ'θ) εταιρείες, σύμφω¬ 
να μετά οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005. Η 
παροχή της υπηρεσίας προορίζεται σε συγκεκριμένη 
επαγγελματική κατηγορία: Οχι. 

(6) Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα: Το έργο δεν 
διαχωρίζεται σε τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές προσφο¬ 
ρές για την εκπόνηση μέρους του έργου. 

(7) Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλα¬ 
κτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

(8) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
παροχής υπηρεσιών: Μέχρι την 10.12.2008. 

(9) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας: ΑΝΑΠΤΥ¬ 
ΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, 
Αρχάνες 70100, Ηράκλειο, Κρήτη. Αρμόδιο Πρόσωπο: 
Γιώργος Μαυρογιάννης, Γενικός Διευθυντής, τηλ: +30- 
2810-753.300, Ιαχ: +30-2810-753.310. 

(10) Λήψη Τευχών Διαγωνισμού: Στους ενδιαφερομέ¬ 
νους διατίθενται αριθμημένα τεύχη του διαγωνισμού 
μέχρι την 25.7.2008, ώρα Ελλάδος 13:00. Η διάθεση των 
αριθμημένων τευχών του διαγωνισμού γίνεται δωρεάν 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παραλαβή αριθμημένων 
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τευχών διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με 
απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή -με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς- μετά από έγγραφη αίτηση του ενδια¬ 
φερομένου. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερο¬ 
μένους να προβούν σε ηλεκτρονική λήψη (όοννηΙοαόίπς) 
του πλήρους τεύχους του διαγωνισμού από την ιστο¬ 
σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (\λ/\λ/\λ/.3πΙίθγ.9γ). 

(11) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητούν εγγράφως (μέσω φαξ) συμπληρωμα¬ 
τικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης 
από την Αναθέτουσα Αρχή (Γιώργος Μαυρογιάννης, Γε¬ 
νικός Διευθυντής, τηλ: +30-2810-753.300, ΐαχ: +30-2810- 
753.310). Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στο Μέρος Β, 
εδάφιο 2.1.3 της Διακήρυξης. 

(12) Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑ¬ 
ΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αρχάνες 
70100, Ηράκλειο, Κρήτη. Προθεσμία για την υποβολή των 
προσφορών: 28.7.2008, ώρα Ελλάδος: 13:00. Οι προσφο¬ 
ρές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με 
τα σχετικώς οριζόμενα στη διακήρυξη. 

(13) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η απο¬ 
σφράγιση των προσφορών θα γίνει την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δηλ. 
στις 28.7.2008, Ώρα Ελλάδος: 13:00 στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αρ¬ 
χάνες 70100, Ηράκλειο, Κρήτη, παρουσία των προσφε- 
ρόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους. 

(14) Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε Προσφορά πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύε¬ 
ται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 
5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 
Έργο. 

(15) Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 

(16) Νομική μορφή αναδόχου: (Α) Εταιρεία, (Β)Ένωση 
Προσώπων, (Γ) Κοινοπραξία εταιρειών. Η Ένωση / Κοι¬ 
νοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ορισμένη νο¬ 
μική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο στην 
περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί 
ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι ανα¬ 
γκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

(17) Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

(18) Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύε¬ 
ται από την προσφορά του: Οι Προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους (συ- 
μπεριλαμβανομένης). 

(19) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομι¬ 
κή άποψη προσφορά. Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς: 
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Στάθμιση κριτηρίων: όπως 
ορίζεται στη Διακήρυξη. 

(20) Διαδικασίες προσφυγής: Σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στη Διακήρυξη. 

(21) Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται κατά 50% από δημόσια δαπάνη (75% ΕΤΠΑ 


και 25% εθνικοί πόροι) και κατά 50% από ιδιωτική συμ¬ 
μετοχή. 

(22) Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης: Δεν υπήρξε τέτοια δημοσίευση. 

(23) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: Η πα¬ 
ρούσα δημοσίευση απεστάλη την 17.6.2008. 

(24) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων: Ναι 

Αρχάνες, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3379 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγω¬ 
νισμό» για την ανάθεση του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟ¬ 
ΜΟΥ ΤΥΡΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Δ. ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΓΑΝΙ ΤΟΥ 
Δ. ΤΥΡΟΥ» Προϋπολογισμού Μελέτης: Εκατό χιλιάδων 
Ευρώ (Αρ.: 100.000 €) Το έργο συντίθεται από την κα¬ 
τηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. Τιμολόγιο, κ,λπ.) από τα Γ ραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρκαδίας στην Τρίπολη, 
οδός Ναυπλίου 50, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 
10.7.2008. ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2710 - 241011, 
ΡΑΧ: 2710-241042. αρμόδιος υπάλληλος Κυρίμη. 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 15.7.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προ¬ 
σφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραι¬ 
ες μονάδες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

• Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σα κοιν/ 
ξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α1-Α2 
και 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια {ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια 
εκ των τάξεων Α1 - Α2 και 1η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.679.42 € και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημ. ημερών, μετά 
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την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να 
απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτ/σης Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ - 
2008. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή. 

Τρίπολη, 18 Ιουνίου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 23601 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 
19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/2007) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του π.δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16.11.2005», προκηρύσσει: 

Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά: 

Την 1.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

για την προμήθεια τεσσάρων (4) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ, 
για την κάλυψη των αναγκών του Νεογνολογικού Τρή¬ 
ματος του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσα, δαπάνης 
45.000.00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Η διακήρυξη Νο 33/08 μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 9 Ιουνίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

Αριθμ. 18(Λ-15)08 

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 υπουργι¬ 
κής απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Την υπ’ αριθμ. 122/4.6.2008 απόφαση της Δ.Ε., δια¬ 
κηρύσσει: 


Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για 
την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών πινάκων ενημέρω¬ 
σης πολιτών. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 25.7.2008 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. κατά την οποία 
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρ¬ 
χίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπο¬ 
ρούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας 
μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως της 
14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύ¬ 
θυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166-73 Δήμος Βούλας 
(Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώ¬ 
πως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετο¬ 
χής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.000,00 €). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία 
στα τηλέφωνα 213 20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος 
Α. Κούσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχε¬ 
τικά έγγραφα αντί του ποσού των 10 € από τα γραφεία 
του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι 
και την Παρασκευή 18.7.2008. 

Βούλα, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 

Αριθμ. 3248 

1. Ο Δήμαρχος Φαλώρειας, προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ», με προϋπολογισμό 60.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατη¬ 
γορία εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α1 τάξης και άνω, με προ¬ 
ϋπολογισμό 49.788,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν ία συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Κεφαλόβρυσο, μέχρι τις 10.7.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24310-85373, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24310-85797, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Αθανάσιος Κωστόπουλος. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.7.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το 
άρθρο 6 του π.δ. 609/1985). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1000,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικά Έσοδα 
(ΣΑΤΑ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Φαλώρειας. 

Κεφαλόβρυσο, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΝΤΙΝΤΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 2999/441-445 

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου και κριτήριο επιλογής τη μικρότερη οικο¬ 
νομική προσφορά η προμήθεια συλλεκτών (κολεκτέρ) 
ύδρευσης. 

Προϋπολογισμός: 27000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός Θα γίνει στις 4.7.2008 ημέρα Παρα¬ 
σκευή στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α, Καλαμάτας. Ώρα έναρ¬ 
ξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 και ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών η 13.00. 

Ο διαγωνισμός Θα γίνει μπροστά στην αρμόδια επι¬ 
τροπή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή κατασκευαστές τέτοιων ειδών ή οι νόμιμοι 
αντιπρόσωποι αυτών. 

Δεκτές και προσφορές μεγαλύτερες ή ίσες της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης. 

Η Επιχείρηση μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες 
έως 30%. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσο¬ 
στό 2% του προϋπολογισμού. 

Την παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αντικαταστήσει 
ο ανάδοχος με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με 
το 5% της αξίας της προμήθειας κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης και χρονικής διάρκειας τουλά¬ 
χιστον δυο ετών. 

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε (1) 
ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με παρά¬ 
δοση τουλάχιστον του 30% της συνολικής ποσότητας 
και ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου σε χρόνο 
όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 


Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
καθώς και τα έξοδα φόρτωσης - μεταφοράς και εκφόρ- 
τωσης στην αποθήκη της επιχείρησης στην Καλαμάτα 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και 
την προμήθεια, οι προδιαγραφές καθώς η αναλυτική 
διακήρυξη και τα έντυπα του τιμολογίου προσφοράς - 
προυπολογισμού προσφοράς δίνονται στα γραφεία της 
Επιχείρησης ΣΠΑΡΤΗΣ 46 τηλ. 2721063146 (Γρ. Προμη¬ 
θειών), 2721063123 (Π. Παπαγεωργίου-Συνεργείο'Υδρευ- 
σης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Καλαμάτα, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

-♦- 

Ο) 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 9 

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε¬ 
δονίας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 401/10.6.2008 από¬ 
φαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(Μακεδονίας), Επαναπροκηρύσσει τον Β' Επαναληπτικό 
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά, για την «Προμήθεια ενός (1) Ασθε¬ 
νοφόρου Αυτοκινήτου», για το έργο: Προμήθεια ιατρικού 
εξοπλισμού στο Μοναστήριο, στα πλαίσια της Υπηρε¬ 
σίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) - 
ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΑΙΩ», με αριθμό διακήρυξης Νο 09/2008, και 
με ημερομηνία διενέργειας την 15.7.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Προϋπολογισμός: 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14.7.2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλο¬ 
νίκη). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15.7.2008 ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της 
Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδο¬ 
νίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σε ΦΕΚ: την 
Παρασκευή 27.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: Παρασκευή 27.6.2008. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Μακεδονίας). 

Πληροφορίες για τον παραπάνω διαγωνισμό θα δί¬ 
νονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα 
Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περι¬ 
φέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ 546 
23, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 368842, 2310 368853. 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2008 

Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 

Αριθμ. 1756 

Προκήρυξη ανοικτού τακτικού διαγωνισμού προμή¬ 
θειας υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών των 
υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, 
συνολικού προϋπολογισμού 205.300,00 €. συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. με δυνατότητα προσφοράς και 
για μέρος της προμήθειας. Η παράδοση των καυσίμων 
θα είναι τμηματική για 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου 

Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, τ,κ. 68100, Αλε¬ 
ξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 25513-50430 ΡΑΧ: 25513-50436 

Ε-πιαίΙ: ραραΙζίΚίερίαίγαΐΊοο.ΟΓ \Λ/βό: νννννν.ηοπιονΓου.ρΓ 

2. Αριθμός προκήρυξης: 11/2008 

3. Είδος σύμβασης: Προμήθεια καυσίμων για τις ανά¬ 
γκες των υπηρεσιών του Νομ. Διαμερίσματος Έβρου. 

4. Είδος διαγωνισμού - Διαδικασία - Κριτήριο κατα- 
κύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας 
ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, δίδοντας 
έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή του είδους 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία 

5. Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας. 

Προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κάλυψη ανα¬ 
γκών των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Έβρου. 

6. Διάρκεια σύμβασης. 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως 
την ημερομηνία όπως ορίζεται από την διακήρυξη. 

7. Προϋπολογισμός σύμβασης. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων πέντε χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ 
(205.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με 
το τεύχος του διαγωνισμού. 

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύ¬ 
χη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας υγρών 
καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία του Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Εβρου, 

Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 681 00, Αλε¬ 
ξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 25513-50430, ΡΑΧ: 25513-50436 

Υπεύθυνος: Παπατζίκης Παύλος 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 
29.7.2008 και ώρα 10:00 π,μ. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται, 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα 
της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Νομαρχιακού ΔιαμερίσματοςΈβρου. Καραολή και Δη¬ 
μητρίου 40,τ.κ. 68100, Αλεξανδρούπολη. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. 


δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφο¬ 
ρών, πρόσωπα που παρίστανται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 29.7.2008 
ώρα 10.00 στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου στο Ιο 
Γραφείο στον 4ο όροφο Καραολή και Δημητρίου 40, 
στην Αλεξανδρούπολη, επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών νόμιμοι εκ¬ 
πρόσωποι ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα οιανδήποτε 
Πάροχου προμήθειας καυσίμων, 

11. Δικαίωμα Συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε εν¬ 
διαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / 
κοινοπραξία αυτών με αντικείμενο απασχόλησης την 
εμπορία και πώληση υγρών καυσίμων. 

Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζο¬ 
νται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες: 

1. Όσοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο 

2. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελλη¬ 
νική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

3. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμή¬ 
θειες και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με από¬ 
φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

4. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 
σε άλλες χώρες. 

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήπο¬ 
τε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου 
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

12. Τόπος παράδοσης. 

Α. Στα πρατήρια των προμηθευτών. 

Β. Το πετρέλαιο θέρμανσης, απ’ ευθείας στις αποθή¬ 
κες των Υπηρεσιών με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς 
ποσοτική δέσμευση. 

Γ. Το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια του χορη- 
γητή ή στις αποθήκες των υπηρεσιών με ευθύνη του 
προμηδευτή, χωρίς ποσοτική δέσμευση (Εργοτάξια και 
χώροι στάθμευσης των Μηχ/των και αυτ/των υπάρχουν 
στο Διδ/χο, στην Ορ/δα, στον Κυπρίνο και στην Αλεξ/ 
πόλη.) 

Εφ’ όσον για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στον 
τόπο εργασίας των μηχανημάτων της Νομαρχίας δεν 
υπάρχει μειοδότης ή εξουσιοδοτημένο πρατήριο του 
μειοδότη η προμήθεια θα καθορίζεται με απόφαση του 
Νομάρχη. 

13. Εναλλακτικές προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

15. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας τερματίζεται 
στους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρο της διακήρυξης 

16. Εγγυήσεις συμμετοχής. 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ 
(€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το 
μέρος της προσφερόμενης προμήθειας (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.). 

17. Ισχύς των προσφορών. 
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Τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

18. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης, 

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικά πλαί¬ 
σιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής 
Υπηρεσιών και Αγαθών. 

19. Πληροφορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, στο τηλ.: 25513- 
50430 ΦΑΞ 25513-50436 

Ε-πΐ3ίΙ: ρ3ρ3ΐΖίΙ<ί5ρ@γ3ίΐ00.9Γ 

Αλεξανδρούπολη, 19 Ιουνίου 2008 

Η πρόεδρος 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ 

-♦- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 11342 

Αναθέτουσα αρχή: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟ¬ 
ΡΑΣΗ» ή «ΕΡΤ ΑΕ». 

2. Ταχ. Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΑΕ Μεσογείων 432 (Γυάλινο Κτίριο) - Αγ. Παρασκευή 
Τ.Κ 153 42 Ελλάδα Αρμόδιος: Γ. ΒΑΛΚΑΝΑΣ 

Τηλ. 210 6075745 Ραχ 210 6075743 

3. Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ανοικτή Διαδικασία με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

4. Α) Τόπος παράδοσης προσφορών: ως ανωτέρω 2. 

Β) Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρονικών 

λυχνιών. 

Προϋπολογισμός δαπάνης 832.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
με δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων έως 20%. 

5. Χρόνος λήξης αποδοχής προσφορών: 6.8.2008 

6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Η προσφορά πρέ¬ 
πει απαραίτητα να είναι στην Ελληνική γλώσσα (η τεχνική 
προσφορά μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα) 

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής ποσού 41.600,00 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής για μέρος των ζητούμενων 
λυχνιών σε πλήρεις ποσότητες ανέρχεται στο ποσό 
35.000,00 ευρώ. 

8. Διακήρυξη: Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού, οι όροι και οι προδιαγραφές αναφέρονται στην υτί 
αριθμ. 1379/2008 διακήρυξη η οποία διανέμεται στη δ/νση 
του ανωτέρω 2, έναντι τιμήματος 15,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 
Λυχνίες άλλων τύπων ή άλλων κατασκευαστών με απόλυτα 
ίδια μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με εκείνα που 
προκηρύσσονται, οι οποίες δεν έχουν δοκιμαστεί, μπορούν 
να γίνουν δεκτές εφόσον από τη δημοσίευση της παρούσας 
και για το αμέσως επόμενο διάσιημα των 60 ημερών έχουν 
προσκομιστεί δείγματα και έχουν δοκιμαστεί σε πομπούς 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών. 

9. Η περίληψη της διακήρυξης εστάλη στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 20.6.2008. 

Αγία, Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008 
Ο Γ εν. Διευθυντής Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Αριθ.μ Φ.ΤΝΓ-240Ε/448/781199 Σ.-1199- 

1. Το έγγραφο αυτό αποτελεί επίσημη αναγγελία της 
ΥπηρεσίαςΈργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του 
Γ ενικού Επιτελείου Αεροπορίας, για τη διενέργεια μειο¬ 
δοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως κατασκευής του 
έργου: «Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους Προγράμματος 
ΗΕϋΟδ» (ΤΝΓ-240Ε), που πρόκειται να κατασκευαστεί 
στο νομό Βοιωτίας και το οποίο περιλαμβάνει οικοδο¬ 
μικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και 
εργασίες οδοποιίας. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 όπως ισχύουν 
σήμερα και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών δι¬ 
αταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεση τους, καθώς και του π.δ. 378/1987 όπως 
αυτό ισχύει. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς στο 
διαγωνισμό θα είναι «ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ», σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984, το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και τη διακή- 
ρυξη-πρόσκληση της εγκεκριμένης μελέτης. 

3. Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι 
διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
κατηγορίας: 

(1) Οικοδομικών Έργων με τάξη πτυχίου 3η ή 4η γενι¬ 
κά, καθώς και με 5η τάξη με νομό έδρας ή άλλο νομό 
(που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ 
και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής) το νομό Βοι¬ 
ωτίας και 

(2) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με τάξη πτυχίου 
3η ή 4η γενικά, καθώς και με 5η τάξη με νομό έδρας ή 
άλλο νομό (που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής) το 
νομό Βοιωτίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ, που να καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου 3α της 
παρούσας. 

γ. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται 
στις υποπαραγράφους 3.α. και 3.β. πρέπει να είναι όλες 
ανεξαιρέτως γραμμένες στους ειδικούς πίνακες ΝΑΤΟ 
του Υ.ΕΟ.Α. για έργα «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ», 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 378/1987. 

4. Οι σχέσεις οποιοσδήποτε μορφής κοινοπραξίας 
θα αποδεικνύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύ¬ 
σταση της και δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των 
κοινοπρακτούντων περί διορισμού κοινού εκπροσώπου 
με συμβολαιογραφική πράξη, σε περίπτωση ανάληψης 
του έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα περιγραφό- 
μενα στη διακήρυξη. 

5. Ολες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κοινοπρα¬ 
ξίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά, σε αντίθετη δε περίπτωση η κ/ξία θα 
αποκλείεται από τις περαιτέρω διαδικασίες. 

6. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων 
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (5.764.000,00) Ευρώ. 
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7. Το έργο από απόψεως βαθμού ασφαλείας, διαθέτει 
στοιχεία υψηλής διαβάθμισης. 

8. Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 
την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:30 (έναρξη 
επίδοσης προσφορών) έως ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών), στο Γραφείο Δημοπρασιών της ΥΠΕΠΑ, 
οδός Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ. 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 115.280.00 ΕΥΡΩ, 
με ισχύ τουλάχιστο τριακόσιες (300) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημέρες. 

10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τεύχη της 
μελέτης (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ) από το Τμήμα Δημοπρασι¬ 
ών της ΥΠΕΠΑ (Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Λεωφ. Μεσο¬ 
γείων, Χολαργός, τηλ. 210-6593838), έως και την 10.7.2008, 
κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 11:00-13:00, καταβάλ¬ 
λοντας το αντίστοιχο αντίτιμο των 270,00 ΕΥΡΩ. 

11. Δικαίωμα παραλαβής τεύχους έχουν οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγ. 3α 
και 3γ της παρούσας. Για την παραλαβή του τεύχους 
απαιτείται η επίδειξη αφενός του εργοληπτικού πτυχί¬ 
ου του ενδιαφερομένου και αφετέρου της βεβαίωσης 
εγγραφής του στους ειδικούς πίνακες του ΥΕΘΑ. Στους 
ενδιαφερομένους θα χορηγηθούν, εκ του συνόλου των 
συμβατικών τευχών της μελέτης, μόνο όσα έχουν χαρα¬ 
κτηρισμό ασφαλείας «αδιαβάθμητο»» ή «περιορισμένης 
χρήσεως». Τα λοιπά διαβαθμισμένα έγγραφα ή σχέδια 
θα επιδεικνύονται στους ενδιαφερομένους κατόπιν αι¬ 
τήματος τους, εφόσον ανήκουν στα στελέχη της εν- 
διαφερόμενης επιχείρησης που έχουν την κατάλληλη 
πιστοποίηση ή αποδείξουν (προσκομίζοντας το σχετικό 
ΦΕΚ) ότι εκπροσωπούν και δεσμεύουν αποκλειστικά την 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 

12. Γ ια την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι που διαθέτουν τα κατάλληλα στοιχεία (παραγ. 11 
ανωτέρω), θα πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτημα 
για έκδοση άδειας εισόδου στο στρατόπεδο Παπάγου. 
Η άδεια θα εκδοθεί με μέριμνα του τμήματος δημο¬ 
πρασιών της ΥΠ.Ε.Π.Α. (Τηλέφωνα για επικοινωνία: 210- 
6593838, 210-6593801). 

13. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Α'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6593838, αρ¬ 
μόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Πέτρος Ιωαννίδης και 
Γιώργος Βέργος. 

14. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΜΠΑΕ. 
Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Υφυπουργό Εθνικής Αμυνας. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. 1762 

1. Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Καστοριάς προκηρύσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 


ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ» με προϋπολογισμό 287.000 
ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται μόνο από την κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 239.671,81 ευρώ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας (Διοι¬ 
κητήριο Καστοριάς-3ος όροφος), μέχρι τις 17.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμ- 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24670 55326, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24670 55359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Παύλος Κακκάβας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. 
που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 
τάξη Α2 και κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.824 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΠΙΝ¬ 
ΔΟΣ» 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
1η Ν.Ε. της Ν.Α. Καστοριάς. 

Καστορά, 20 Ιουνίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Αριθμ. 26051 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη χαμηλότερη 
τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά αυτού 
διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για την εκτέλεση 
του έργου: Ιο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ με το σύστημα 
προσφοράς επιμέρους ποσοστά κατά ομάδες εργασιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» ως και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή 
ΔημοσίωνΈργων» ως ισχύουν σήμερα. Η προϋπολογιζό- 
μενη δαπάνη του έργου είναι 680.000,00 Ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ποσού αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών. 

α. Οικοδομικές Εργασίες 443.857,18 € 

β. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες 91.692,15 € 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: ΚΤΙ¬ 
ΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέχρι τις 17.7.2008. Τα αναμορφωμένα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται και στην ιστοσελίδα της 
Ν.Α.Λ. στη διεύθυνση νννννν.ΙαδίΙΙιΙπθΙ.ρΓ. Οι ενδιαφερόμενοι 
που έχουν ήδη προμηθευτεί τα τεύχη, θα τους δοθεί το 
αναμορφωμένο τεύχος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 
καταβολή αντιτίμου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28413-40448, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 28413-40465, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜ., ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 22.7.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Λασιθίου - 
Κτίριο Διοικητηρίου-Άγιος Νικόλαος, με το σύστημα των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 22.7.2008 ημέρα Τρίτη, 
τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 
του ν. 3481/2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., τάξεως 1ης, 2ης, 3ης εντός νομού για έργα 
Οικοδομικά και Α1 (κ/ξίες), Α2,1ης και 2ης εντός νομού 
για έργα Η/Μ, ή αντίστοιχοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Περιγραφή έργου: Με την παρούσα μελέτη θα κατα¬ 
σκευαστεί διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 541,73 τ.μ. 
στο οποίο θα στεγαστεί το Ιο Νηπιαγωγείο Σητείας. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σητεία 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Δώδεκα (12) μήνες 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.710,99 € και ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της 
Ν.Α. Λασιθίου έτους 2008 και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και ΤεχνικώνΈρ- 
γων της Ν.Α. Λασιθίου. 

Άγιος Νικόλαος, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Αριθ. 26052 

1 Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Δ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό δι¬ 


αγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελε¬ 
στικά αυτού διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για 
την εκτέλεση του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛ¬ 
ΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΖΑΚΡΟΥ με το σύστημα 
προσφοράς εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύ¬ 
ουν σήμερα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου 
είναι 139.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 

α. Οικοδομικές Εργασίες 91.661,28 € 

β. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες 21.586,56 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέχρι τις 10/7/2008. Τα αναμορφωμένα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται και στην ιστοσελίδα της 
Ν.Α.Λ. στη διεύθυνση νννννν.Ιεείίήίηθί.ρΓ. Οι ενδιαφερόμενοι 
που έχουν ήδη προμηθευτεί τα τεύχη θα τους δοθεί το 
αναμορφωμένο τεύχος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 
καταβολή αντιτίμου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28413-40448, 28413-40461, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 28413-40465, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜ., ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑ¬ 
ΣΙΑ. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 15.7.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Λασιθίου - 
Κτίριο Διοικητηρίου-Αγιος Νικόλαος, με το σύστημα των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 15.7.2008 ημέρα Τρίτη, 
τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 
του ν. 3481/2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., τάξεως Α1 (Κ/Ξίες), Α2,1η, 2η (εντός 
νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
Α1, Α2, 1η για έργα Η/Μ, ή αντίστοιχοι εγγεγραμμένοι 
στα Νομαρχιακά Μητρώα που διαθέτουν τα ανάλογα 
προσόντα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Περιγραφή έργου: Η παρούσα μελέτη αφορά την 
προσθήκη μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δη¬ 
μοτικό σχολείο Ζάκρου. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο 
εμβαδού 90,99 τ.μ. το οποίο περιλαμβάνει την αίθουσα, 
ένα γραφείο, μια μικρή κουζίνα και τρία \Α/0. Η προσθήκη 
θα κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο του υπάρχοντος 
σχολείου σε απόσταση 25 περίπου μέτρων από αυτό. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΖΑΚΡΟΣ Προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου: Οκτώ (8) μήνες. 
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6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.264,98 € και ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της 
Ν.Α. Λασιθίου έτους 2008 και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και ΤεχνικώνΈρ- 
γων της Ν.Α. Λασιθίου. 

Άγιος Νικόλαος, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 18549 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή προσθή¬ 
κη \Λ/0 στο Δ.Σ. Δάφνης», με προϋπολογισμό 77.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: 

Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
47.196,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλε¬ 
πτα). 

Β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 16.012,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τ.λ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 4ος 
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 24.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 - 37242, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 23810 - 23233, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Λάζαρος Καραπαναγιωτίδης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 
1η (ανεξαρτήτως νομού) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ και Α1 ή Α2 ή 1η (ανεξαρτήτως νομού) για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.265,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ο.Σ.Κ. Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Πέλλας. 

Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. 45732/2859/Φ.365Σ-08 

1. Η Δ/νση ΔημοσίωνΈργων Περιφέρειας Στερεός Ελ¬ 
λάδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε¬ 
ση του έργου «Συντήρηση - βελτίωση και αποκατάσταση 
ζημιών στην Ε.Ο. 38 στο τμήμα Λαμία - Καρπενήσι» 
προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α., (εκ των οποίων 
19.000,00 € για Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συνγραφή 
υποχρεώσεων κ,λπ.) από την ΔΕΣΕ/ΠΣΕ οδός Πατρόκλου 
25 στη Λαμία μέχρι τις 17.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231061683 - 51684. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.7.2008 και ώρα 
10:00 π,μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γρα¬ 
φεία της ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στη 
Λαμία Πατρόκλου 25, τηλ. 2231051683 και 2231051684. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν. 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΤΙΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2, και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας, και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στη 
2» τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο αν έχουν την έδρα τους στο Νομό 
Ευρυτανίας ή αν ο Νομός αναφέρεται ως δεύτερος στη 
βεβαίωση ΜΕΕΠ. 

β Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτικών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες 
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α. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περι¬ 
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες δύο (2) εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με την προϋπόθεση της πα¬ 
ραγράφου 42 του άρθρου 16 του ν. 1418 όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξάς). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.119,68 €, με εγγυητική 
επιστολή. Η Εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε 
στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είτε στον 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των στοιχείων του διαγωνισμού και να παραλάβουν 
τα τεύχη δημοπράτησης από την ΔΕΣΕ της Περιφέ¬ 
ρειας Στερεός Ελλάδας, στη Λαμία Πατρόκλου 26, τηλ 
2231051683 και 2231051884, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία 

Λαμία, 20 Ιουνίου 2008 
Ο Προϊστάμενος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Αριθμ. 29479 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας διακηρύττει ότι: 

Στις 8.7.2008 ημέρα Τρίτη θα γίνει στην Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Γλυφάδας και ενώπιον της κατά νόμο 
Επιτροπής Διαγωνισμού, Δημοπρασία με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, στο 
αριθμημένο έντυπο που χορηγεί η υπηρεσία σύμφωνα 
με την τρέχουσα Νομοθεσία, για την ανάδειξη Εργο¬ 
λάβου του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», με 
αριθμό μελέτης: 90/2008. 

Προϋπολογισμός : 952.000€ (με Φ.Π.Α. 19%) 

Ώρα Δημοπρασίας: 10:00 π.μ., λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Μ.Ε.ΕΠ. με εργοληπτικό πτυχίο 2ης, 3ης, και 
4ης τάξεως για έργα Οικοδομικών, σύμφωνα με τον 
ν. 1418/1984, τις διατάξεις του ν. 2940/2000 και την υπ’ 
αριθμ. Δ17α/08/35/ΦΝ.430/8.4.2003 απόφαση. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέ¬ 


λους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και εφόσον η δραστηριότητα 
τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δασμό με την 
οικονομία του Κράτους - Μέλους. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: τριακό¬ 
σιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται 
από τις διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004 και του 
π.δ. 699/1985 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκ- 
δόθηκαν προς εκτέλεση τους καθώς και των εκτελεστι¬ 
κών διαταγμάτων του π.δ. 368/1954 και 171/1987 και του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα π.δ. 410/1995. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 15.810,00€ 
καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η 
λεπτομερής Διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίας και τεύχη της Δημοπρα¬ 
σίας θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
από την 30.6.2008 μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού), κάθε εργάσιμη ημέρα 
από 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ., τηλ.: 210-9681472. Για την 
παραλαβή εντύπων για λογαριασμού τρίτοι) απαιτείται 
θεωρημένη εξουσιοδότηση. 

Γλυφάδα, 20 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ©ΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Αριθμ. 1309 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΠΛΑΣΤΗΡΑ προκηρύσσει ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. Δ. 
ΚΕΡΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 180.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ποσού για αναθεώρηση και του Φ.Π.Α., 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) Τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεση τους και 

β) Τους όρους του τεύχους της διακήρυξης της με¬ 
λέτης του έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
15.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), στο Δημαρχείο του Δήμου Πλαστήρα Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί στις 15.7.2008, 
τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθο¬ 
ρίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε τουλάχιστον εργάσιμες 
μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. 
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Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης του έργου, εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος 
κοινοπρακτικού σχήματος, εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη 
του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ (ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα) σε κοινοπραξία. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς νια την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 
2.969,39 € η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Πλα- 
στήρα Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης και 
το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο 
τηλ. 24410- 95631.2 μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 
δηλαδή ως και ημέρα Παρασκευή 11.7.2008. 

Μορφοβούνι, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Αριθμ. 18432 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Κέρκυρας διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών - 
Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη 
συμφωνία, Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ 
Κρατών - Μελών της Ε.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις 
για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, δηλαδή του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, 
ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν.3212/2003, του ν. 3263/2004, 
του ν. 331/2005 και τον ν. 3481/2006, τα εκτελεστικά τους 
π.δ., με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης και τις διατάζεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΝΤΑ- 
ΤΙΟΥ Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπ. 105.000,00 € 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 
62.438,56 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, 
β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 25.594,40 € 
για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15.7.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10:00 π.μ. (9:30 π.μ. έναρξη και 10:00 π.μ. λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυρας (Διοικητήριο 
Κέρκυρας) από αρμόδια επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ αντίστοιχα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 


από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 τον π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 τον 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στην προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 1.761 € που θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και έχει χρόνο ισχύος του¬ 
λάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 
και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Τα απαιτούμενα τρία (3) μηχανόσημα του Τ.Σ.ΜΕ. 
Δ.Ε (υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό του 
έργου, χωρίς Φ.Π.Α. ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (επ’ ονόματι του 
διαγωνιζομένου). Η οποιοδήποτε υποδιαίρεση τον μηχα- 
νόσημον καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 

Το έργο θα χρημυαοδοτηθεί αχό πιστώσεις ΥΠΕΧΩΔΕ - 
Γ.Γ.Δ.Ε. / ΤΕΟ Α.Ε.. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Μ.Α. Κέρκυρας (Πρ/νη Αρχή). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία της Δ/νσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυρας Σαμάρα 
13 - Διοικητήριο μέχρι και 10.7.2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 26610- 89128 Χαρτοφύλακα. 

Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΛΛΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

Αριθμ. 15025 

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το« Σύστη- 
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μα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 1418/1984, 2229/1994 
2940/2001, 3263/2004 και των π.δ. 609/1985, π,δ. 23/1993, 
π.δ. 265/1991, π.δ. 368/1994, π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως ανα- 
φέρονται στην διακήρυξη, για το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 2007- 
2008» 

Προϋπολογισμού 98.388,32 € και ΦΠΑ 18.693,78 €. 

Συνολικής δαπάνης 117.082,10 €. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ στο Δήμο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - 
Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 210-9657126 - 127. 

Τα τεύχη θα δίδονται από την Διεύθυνση Περιβάλ¬ 
λοντος του Δήμου Βούλας οδό Λευκάδας 10. Οι ενδι¬ 
αφερόμενοι θα καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγή 
τους που ανέρχεται σε 30 € στο Δήμο Βούλας Λ. Κ. 
Καραμανλή 18, από 7.7.2008 ημέρα Δευτέρα έως και 
Πέμπτη 17.7.2008 και ώρες (9.00-13.00 μ.μ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α2,1η, 
2η (εντός Νομού) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
σύμφωνα με το ν. 2940/2001 όπως ισχύει. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού 
δηλαδή 1.970 €. 

Βούλα, 19 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4657 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δη- 
μοσίωνΈργων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό του έργου «Αντιπλημμυρικές εργασίες στη 
θέση ελέγχου υδρολογικών στοιχείων και μέτρησης 
παροχής Αξιού ποταμού στην Περιοχή Αξιούπολης και 
στις θέσεις φράγματος Ελεούσας, και εκβολής χειμάρ¬ 
ρου Γοργόπης.» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 
250.000,00 Ευρώ, και καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει ως «ανοικτή δη¬ 
μοπρασία» της παρ. 2α του αρθρ. 4 του ν. 1418/1984 
«ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τους όρους: 

1. του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 

2. του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. του π.δ. 472/1985 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ 
και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης δημοπρά- 
τησης για την εκτέλεση του έργου. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφορά επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας 
του αρ. 4 παρ 4β του ν. 1418/1984 και του αρ. 7 του 
π.δ. 609/1985. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
15.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα Γραφεία της ΔΕΚΕ/ΠΚΜ Στρωυνίτσης 
53 Θεσ/νικη. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρα¬ 
σίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις Προγρ, 
Δημ. Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά (αριθ. ενάριθμου έρ¬ 
γου 2002 ΕΠ 00800017 της ΣΑΕΠ 008 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Α2 ή Ιπς ή 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας 
για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της ΣΔ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. Γραφείο ΥδραυλικώνΈργων 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια έργα με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 
25% της καλούμενης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.756,72 ΕΥΡΩ (2% 
του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. και Ανα¬ 
θεώρηση). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευ¬ 
θύνεται προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή 
την Διεύθυνση ΔημοσίωνΈργων / Π.Κ.Μ. ή την Δ.Ε.Κ.Ε. / 
Π.Κ.Μ. με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 210 ημέρες από 
την ημερομηνία επίδοσης των προσφορών των δια- 
γωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από το Γ ρα¬ 
φείο (426) της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - 
οδός Στρωμνίτσης 53 Θεσ/νικη στις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, και εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού), 
και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης 
εργάσιμης ημέρας (τηλ. 2310-390188. πληροφορίες Ν. 
Τουρσούγκας. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται 50 ΕΥΡΩ. 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Προϊστάμενος 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 52189 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
υδραυλικών κινητήρων για τα οχήματα του Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης, π.δ. 32.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ 19% καλεί τους ενδιαφερομένους να κατα¬ 
θέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, 
γραφ. 332). 

Την 4.7.2008 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλα¬ 
βής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 9.7.2008 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 11.7.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ. Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Μελετών και 
Προγραμματισμού της Δ/νσης Μηχανολογίας, τηλ. 2310 
494-546, οδός Ποσειδώνος 30 (όπισθεν ΜαΙσο) κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός, αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 30.6.2008 ώρα 8:30- 8:45. 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. 2459 

Το Υπουργείο Πολιτισμού - ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκήρυσσει διεθνή ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, εξαρτημάτων και λα¬ 
μπτήρων για το υπό οργάνωση.Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.500 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου τον ΦΠΑ 19%. 

Περιλαμβάνονται; 

- Προβολείς Α (ΘΒ-111) με τα εξαρτήματά τους. 

- Προβολείς Β (ΘΒ -ΘΒΘ 51) με τα εξαρτήματά τους. 

- Φωτιστικά 3ΡΟΤ τόπου ΡΑΒ 16 για λαμπτήρα ΘΒ- 
ΘΒΘ51 12ν με εξαρτήματα. 

- Φωτιστικά 3ΡΟΤ «χωνευτά» για λαμπτήρα ΘΒ-ΘΒΘ51 
12\/ κινητό με εξαρτήματα. 

- Προβολείς Γ (ΘΤ 12) με εξαρτήματα. 

- Ράγα εξωτερικής τοποθέτησης 3 φάσεων με εξαρ¬ 
τήματα. 

Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης το αργότερο 
ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυ¬ 
σικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί 
σύμφωνά με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπο¬ 


γράψει τη Συμφωνία, Δημοσίων 5 Συμβάσεων (Θ.Ρ.Α.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την 
έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, 
β) Συνεταιρισμοί εμπορίας γ) Ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά 6) Κοινοπραξίες προ¬ 
μηθευτών. 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 4.8.2008, 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 11:10 π,μ. στα γραφεία της 
ΛΗ' ΕΠΚΑ, Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα, Τ.Κ. 
241 00. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: η 4.8.2008 
ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της ΛΗ’ ΕΠΚΑ. 
Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Καλαμάτα, Τ.Κ. 241 00. 

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψη¬ 
φίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική 
προκήρυξη. 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με κριτήρια βαθμο¬ 
λογίας της τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στα 
συμβατικά τεύχη. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 18.6.2008. 

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: 
διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 21.7.2008 
(ώρες 09:00 π.μ.-14:00 π.μ.) δωρεάν στα γραφεία της 
ΛΗ' ΕΠΚΑ, Μπενάκη και Παπάζογλου 6, Τ.Κ. 241 00 (Κου- 
μουτσέα Χριστίνα) 

Πηγή χρηματοδότησης: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» 
του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΔΕΠΠ/Β/Φ380/773/10.4.2006 απόφαση. 

Καλαμάτα, 20 Ιουνίου 2008 

Η Προίσταμένη 
ΞΕΝΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 52188 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
υλικών βαφής και συντήρησης κτιρίων και υποδομών 
της Δ/νσης Κοιμητηρίων, π.δ. 1.300,00 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου και του ΦΠΑ 19% καλεί τους ενδιαφερομένους 
να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος 
όροφος, γραφ. 332). 

Την 4.7.2008 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλα¬ 
βής προσφορών 9:30 και ώρα λήξης 9:45. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 9.7.2008 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 9:30. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών ποοσφορών θα γίνει 
στις 11.7.2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
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Πληροφορίες θα δίνονται από την αρμόδια Δ/νση Κοι¬ 
μητηρίων επί της οδού Θεσ/νικης - Θέρμης, από τον 
αρμόδιο υπάλληλο Πέτρο Πάγκου, τηλ. 2310 433 - 690 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 30.6.2008 ώρα 8:00-8:15. 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αριθμ. 2/2008 

Ανακοίνωση για την ακύρωση ανοικτού δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού για το υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» του 
έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙ¬ 
ΣΜΟΣ Ζ.Ε.Π.» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ 2000-2006. 

Κατόπιν των συστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Δια¬ 
χείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και νυν Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» για αναδιατύπωση των κριτηρίων 
αξιολόγησης που ορίζονταν στο αναλυτικό τεύχος της 
διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, μεταβολή που 
συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων της δυνάμενη 
να οδηγήσει σε διεύρυνση ή περιορισμό του κύκλου των 
συμμετεχόντων, κρίνεται απολύτως αναγκαία η επανα- 
προκήρυξη, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος της 
διαδικασίας και εν γένει οι αρχές της διαφάνειας και 
της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού. 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίζουμε την ακύρωση 
του ανωτέρω Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού 
(υπ’ αριθμ. 62514/3065/20.6.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). 

Κοζάνη, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 10585 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 


Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση κτι¬ 
ρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων», με προϋπολογισμό 
558.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με 
προϋπολογισμό 415.798,91 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ηλεκτρομη- 
χανολογικών, με προϋπολογισμό 52.006,89 ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο - Ιωάννινα, μέχρι τις 
31.7.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 87311, ΕΑΧ 
επικοινωνίας 26510 26507, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Μιχαλάτου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: 1η, 2η, 3η (σύμφωνα με τα όρια 
που ισχύουν) στην κατηγορία οικοδομικών και Α1, Α2, 
1η (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν) στην κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμε- 
νοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.357 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις που 
προέρχονται από το Πρόγραμμα ΚΑ.Π και οικονομική 
ενίσχυση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί¬ 
μων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνη¬ 
σης Μελετών και Προμηθειών Ν.Α.Ι. 

Ιωάννινα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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